Warszawa, dnia 31 grudnia 1958 r. 


TREŚC: 


Zarządzenia Ministra: 


Poz. 115 — Nr 430 z 16.XII.58 r. w sprawie trybu postę- 
powania przy odbiorze dostaw maszyn i urzą- 
dzeń w przedsiębiorstwach podległych Mi- | 
nistrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów | 
Budowlanych. 
Nr 438 z 29.XII.58 r. w sprawie ustanowienia | 
norm resortowych. 


Poz. 116 — 


Poz. 117 — Nr 442 Z 30.XII.58 r. w sprawie reorganizacji 
` ochrony przeciwpożarowej w resorcie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- | 
wlanych. | 

Poz. 118 — Nr 443 z 30.XII.58 r. w sprawie płac w przed- | 
siębiorstwach geologiczno-inżynierskich. 


El iemaniiwiecniiwienN NN O ZPA W wr a RODOWA 


115. 


ZARZĄDZENIE nr 430 MINISTRA BUDOWNICTWA 
1 PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 16 grudnia 1958 r. 


w sprawie trybu postępowania przy odbiorze dostaw ma- 
szyn i urządzeń w przedsiębiorstwach podległych Ministro- 


wi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
(Znak: IN/ZM/4-00-1958 r.) 


owania zagadnień dotyczących obowiązków, 
wie — odbiorcy dostaw maszyn 
wadzenia odbioru oraz prze- 
dzeń) zarządza się. co na- 


W celu unorm 
jakie ciążą na przedsiębiorst 
i urządzeń w zakresie przepro 
chowywania tych maszyn (urza 
stępuje: 


5 1. Przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych obowiązane są do 
przestrzegania instrukcji, stanowiącej załącznik do zaszą- 
dzenia. 

$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1959 r. 


- MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


*) ostatni numer z 1958 r. 


DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA 
"I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Nr 17%) Poz. 115 — 121. 


BUDOWNICTWA 


| 
| 
| 


Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej. oraz Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


Do. 119 — z 23.XIL58 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 
sierpnia 1958 r. w sprawie odbioru i przeka- 
zywania do użytku budynków mieszkalnych 
bez wanien i pieców kąpielowych. 


Pisma okólne Ministerstwa: 


Poz. 120 — Nr 59 z 20.XII.58 r. w sprawie ewidencji księ- 
gowej wielkowymiarowych prefabrykowanych | 
konstrukcji żelbetowych. | 


Poz. 121 — Nr 60 z 31.XII.58 r. w sprawie zasad księgowa- | 
nia wartości budynków mieszkalnych, przekazy- 
wanych w zarząd prezydiom rad narodowych. 


Komunikaty ZA | 


Załącznik do zarządzenia Nr 430- | 


Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 
16 grudnia 1958 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie trybu postępowania przy odbiorze dostaw 
maszyn i urządzeń oraz ich przechowywania, 


| 
| 


je 
M 


$ 1. Odbioru maszyn i urządzeń dokonuje inwestor bez- 
pośredni przez: i | 


Ogólne zasady odbioru 


1) odbiór techniczny u wytwórcy (jeżeli przewiduje to 
umowa), 


2) odbiór przesyłki od przewoźnika (na. podstawie doku 
mentów przewozowych), * 
3) sprawdzenie ilościowe i odbiór techniczny otrzymanej 
przesyłki na podstawie dokumentacji handlowej, przę- 
wozowej i technicznej, =P 


a 


§ 2. 1. Odbiór techniczny, o którym mowa w § 1 pkt 1. 
dokonuje inwestor bezpośredni: M 


1) delegując pracowników posiadających niezbędne kwa- 
lifikacje zawodowe, ; 


2) korzystając z usług właściwych przedsiębiorstw han- 


dlu zagranicznego (dla maszyn importowanych) lub 
SE 


HUA 
1 


SĘ SE 


z 


Nr 17 


udzielając pełnomocnictw do odbioru komórce kontro- 
li technicznej wytwórcy. 


2. W przypadku konieczności dokonania odbioru technicz- 
nego u wytwórcy zagranicznego, inwestor bezpośredni 
obowiązany jest: 


a) w zamówieniu lub w planie importu maszyny 
, (urządzenia) umieścić odpowiednie zastrzeżenie; 


b) w terminie na 3 miesiące przed planowanym bd- 
biorem wystąpić do właściwej centrali handlu za- 
granicznego, z wnioskiem o delegowanie za granicę, 
w celu dckonania odbioru, pracowników wymienio- 
nych w tym wniosku. Wnioski, o których wyżej 
mowa, powinny być zaaprobowane przez inwestora 
naczelnego; 


©) dokonać odbioru w terminie przewidzianym w umo- 

wie w porozumieniu, z właściwą centralą handlu 

zagranicznego. 

$ 3. Zagadnienie dotyczące odbioru przesyłek od prze- 
woźnika regulują odrębne przepisy. 


a 4. 1. Czynności, o których mowa w $ 1 pkt 8, powinna 
wykonywać powołana przez inwestora bezpośredniego 
Komisja Kontroli Dostaw zwana dalej w skrócie K.K.D. 


K.K.D. powinna składać się co najmniej z przewodni- 
czącego i dwóch członków. 


Na członków K.K.D. należy powołać pracowników po- 
siadających niezbędne kwalifikacje zawodowe w za- 
kresie zagadnień technicznych, zaopatrzeniowych, han- 
dlu zagranicznego i innych niezbędnych przy wykony- 
waniu nałożonych na K.K.D. obowiązków. 


| 85. Do zakresu obowiązków K.K.D. powinno należeć 


_. w szczególności: 


15 


1) opracowanie, przed przystąpieniem do czynności od- 
biorów, szczegółowego planu pracy, 


zebranie wszystkich dokumentów niezbędnych dla 
przeprowadzenia odbiorów, (kopie umów, zamówień, 
oferty, rysunki, korespondencja z wytwórcą, instrukcje 
obsługi, katalogi itp.), 


i 


sprawdzenie, czy odbiorca posiada dokumentację roz- 
ruchową danej maszyny (urządzenia) oraz dostateczną 
ilość niezbędnych części zamiennych, 


przeprowadzenie odbiorów i sporządzenie odpowied- 
nich protokółów, á 


kontrolowanie warunków przechowywania i konser- 
wacji maszyn i urządzeń, znajdujących się u inwesto- 
"ra bezpośredniego oraz przekazanych wykonawcy do 
montażu, 


- 6) pomoc — na warunkach uzgodnionych pomiędzy in- 
~ westorem bezpośrednim i wykonawcą — w pracach 
montażowych, jak również w czasie eksploatacji 


wstępnej tych maszyn i urządzeń, 


ża ty: zbadanie, w miarę możliwości, czy cechy techniczne 


maszyny odpowiadają wymaganiom przepisów, doty- 
| czących bezpieczeństwa pracy, przepisów z» zakresu 
` danej branży i obowiązującym normom technicznym. 


JĄ 6. 1. W protokóle z odbioru WST. lub urządzenia 
A  K.K.D. powinna między magaz? 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT, BUD. 


| 


Str. 2 


1) stwierdzić, czy maszyna (urządzenie) nie posiada 
braków, uszkodzeń, wad technicznych itp., utrudniają- 
cych lub uniemożliwiających właściwą jej eksploata- 
cję, 


2) w przypadku, gdy wady techniczie mogą być ujaw- 


nione dopiero w czasie pracy maszyny (urządzenia) — ` 


umieścić uwagę o konieczności przeprowadzenia od- 
powiednich prób przed upływem okresu gwarancyj- 
nego, 


3) zaproponować wykonywanie przez inwestora bezpoś- 
redniego czynności koniecznych dla ewentualnego prze- 
dłużenia okresu gwarancyjnego. 


2. Do protokółu należy dołączyć wszelkie dokumenty 
stwierdzające wymienione w nim ustalenia K.K.D. 


§ 7. 1. Czynności, o których mowa w $ 5 pkt 2, 3 i 4, 
należy wykonać w ciągu 3 dni po przyjęciu przesyłki. 
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, inwestor 
naczelny może wyrazić zgodę na dokonanie przez in- 
weęestora wyżej wymienionych czynności w terminie 
dłuższym niż 3 dni od daty przyjęcia przesyłki. 


2. Brak specyfikacji, warunków technicznych lub innych 
dokumentów nie zwalnią inwestora bezpośredniego od 
obowiązku dokonania odbioru w terminie, wymienio- 
nym w ust. 1. O brakujące dokumenty inwestor po- 
winien niezwłocznie wystąpić do dostawcy krajowego 
lub właściwej centrali handlu zagranicznego. 


$8.1. W przypadku, gdy uruchomienie i oddanie 
do eksploatacji maszyny lub urządzenia nie jest możli- 
we przed upływem okresu gwarancyjnego — inwestor 
bezpośredni obowiązany- jest wystąpić do wytwórcy 
o odpowiednie przesunięcie okresu gwarancyjnego dla 
danej maszyny lub urządzenia. 


2. Wystąpienia do wytwórcy zagranicznego powinny być 
dokonane, w porozumieniu z inwestorem naczelnym, 
za pośrednictwem właściwej centrali handlu zagranicz- 
nego. 


$ 9. 1. Reklamacje, dotyczące wad i usterek stwierdzo- 
nych przy odbiorze technicznfm, inwestor bezpośred- 
ni obowiązany jest składać u wytwórcy w terminie nie 
dłuższym, niż 6 dni od daty dokonania odbioru ma- 
szyny (urządzenia), a w każdym przypadku w terminie 
nie dłuższym, niż 14 dni od daty otrzymania prze- 
syłki. 


2. Reklamacje u wytwórcy zagranicznego należy składać, 
w porozumieniu z inwestorem naczelnym, za pośred- 
nictwem właściwej centrali handlu zagranicznego — 
w terminach przewidzianych w umowie (kontrakcie) na 
dostawę danej maszyny (urządzenia). 


$ 10. 1. Przedsiębiorstwo, na terenie którego znajdują się 
maszyny lub urządzenia — obowiązane jest przecho- 
wywać je w odpowiednich pomieszczeniach, zabezpie- 
czyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz, jeżeli 
przechowywanie trwa przez dłuższy okres, przeglądać 
je i konserwować. 


2. W przypadku, gdy przechowywane maszyny lub urzą- 
dzenia posiadają specjalną specyfikę techniczna nie- 
znaną przedsiębiorstwu przechowującemu, przedsię- 
biorstwo to powinno zwrócić się o instrukcje do swej 
jednostki nadrzędnej lub Rok rady odpowiednie- 
go instytutu. 


„pią PEREZ 


że ad 


1 


Str. 3 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


$ 11. Postanowienia instrukcji nie dotyczą: 


1) zasad odbiorów maszyn i urządzeń prototypowych, 

2) zgłaszania reklamacji, dotyczących wad lub usterek 
stwierdzonych w czasie ruchu maszyn (urządzeń) oraz 
rozliczeń finansowych pomiędzy inwestorem a wy- 


twórcą. 


116. 


ZARZĄDZENIE nr 438 MINISTRA BUDOWNICTWA 


I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 29 grudnia 1958 r. 
w sprawie ustanowienia norm resortowych. 
(Znak: TE-11/1/2/58) 
Na podstawie art. 


o normach i o Polsk 
Nr 15, poz. 61) zarządza się, ca następuje: 


$ 1. Ustanawia się jako normy wesortowe w resorcie Mi- 
nistrą Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: 


w zakresie projektowania: 


1. RN-58/MB-0136 — Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wo- 
; dy w budownictwie mieszkaniowym | 
i usługowym. Wytyczne projekto- 


wania; 


w zakresie materiałów i elementów budowlanych: 


2. RN-58/MB-0957 — Płyty stropowe żelbetowe z kanała- 
mi o przekroju kołowym. Klasyfi- 


kacja i wymiary; 


3. RN-58/MB-1657 — Żaluzje zwijane systemu WOS. Wa- 


runki techniczne; 


w zakresie robót budowlanych i czynności technicznych 


związanych z odbiorem: 


4. RN-58/MB-3151 — Okładziny płytkami 


wykonania. 
$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1959 r. 
MINISTER 
wz W. Piróg 


117. 


ZARZĄDZENIE nr 442 MINISTRA BUDOWNICTWA 


I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 30 grudnia 1958 r, 


w sprawie reorganizacji ochrony przeciwpożarowej w re- 
sorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 


Budowlanych. 


(Znak: ORZ/O/58) 


W związku z $ 7, ust. 1, lit. c) uchwała Nr 440/56 Rady i 
Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie przekazania za- 
dań i likwidacji Państwowej Komisji Etatów, zarządza się, | 


co następuje; 


12 pkt 1 dekretu z dnia 4 marca 1953r. 
im Komitecie Normalizacyjnym (D. U. 


fajansowymi 
glazurowanymi. Warunki techniczne 


Nr 17 


$ 1. 1. W Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Ma- 


teriałów Budowlanych znosi się z dniem 31 grudnia 
1958 r. Wydział Głównego Inspektora Ochrony Prze- 
ciwpożarowej. 


. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 1958 r. utrzymywa- 


ne dotychczas stanowisko pracy inspektora ochrony 
przeciwpożarowej w zarządach i centralnych zarzą- 
dach. 


§ 2. 1. W zakładach, przedsiębiorstwach wielozakłado-- 


wych i zakładach wydzielonych, utrzymuje się stano- 
wisko pracy kierownika ochrony przeciwpożarowej. 


. Stanowiska kierowników ochrony przeciwpożarowej 


w poszczególnych przedsiębiorstwach i zakładach mo- 
gą być obsadzane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 
4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej or- 
ganizacji (Dz.U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404). 


. W zakładach i przedsiębiorstwach, w których nie prze- 


widuje się określonych w ust. 1 stanowisk, powołuje 
się referentów ochrony przeciwpożarowej. 


§ 3. Istniejące w zakładach zawodowe bądź ochotnicze 
straże pożarne działają nadal na dotychczasowych zasadach, 
jeżeli są utrzymane zgodnie z ustaleniami $ 2, ust. 2. 


§ 4. 1. Departament Inwestycji Ministerstwa Budownic- 


twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ustali z Ko- 
mendą Główną Straży Pożarnych: 

zasady uczestnictwa przedstawiciela Komendy Głów- 
nej Straży Pożarnych w posiedzeniach Komisji Ocen 
Projektów Inwestycyjnych, 

- — al 
tryb konsultowania z właściwymi organami ochrony 
przeciwpożarowej projektów budowy nowowznoszo- 
nych i przebudowy istniejących obiektów. A 


. Dyrektorzy (kierownicy) przedsiębiorstw i zakładów 
wydzielonych resortu Ministra Budownictwa i Prze- 


mysłu Materiałów Budowlanych ustalą z terenowo. 
właściwymi komendami straży pożarnych formy ści- 
słej współpracy w ramach obowiązujących przepisów, 
ze szczególnym uwzględnieniem: 

` 
zapraszania przedstawicieli terenowych komend stra- 
ży pożarnych na posiedzenia, komisje, narady i kon- 
ferencje, na których omawiane są sprawy ochrony 
przeciwpożarowej, 
alarmowania i zawiadamiania właściwych terenowo 


komend straży pożarnych o każdym powstałym po- 
żarze, 


uzgadniają z tymi komendami sprawy: 


organizowania w przedsiębiorstwach i zakładach study” 
ochrony przeciwpożarowej, 


zaopatrywania przedsiębiorstw i zakładów w »spizeł 
i urządzenia przeciwpożarowe, 


zaopatrywania na koszt przedsiębiorstw i zakładów 
członków resortowego Korpusu Technicznego Pożar- 
nictwa w umundurowanie i odzież ochronną, 


upłynniania nadwyżek sprzętu przeciwpożarowego, 
obsady osobowej służb ochrony przeciwpożarowej, 


planowania inwestycji i remontów, mających na ceiid 
podniesienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w przedsiębiorstwach i zakładach, ie: 


$.5. Kierownictwo i nadzór nad ochroną przeciwpożaro- 
= wą w jednostkach resortu Ministra Budownictwa i Prze- 
„ mysłu Materiałów Budowlanych przejmą komendy straży 
_ pożarnych i będą ją sprawować zgodnie z zarządzeniem 
_ Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1956 r. 
' sprawie sposobu sprawowania ochrony przeciwpożaro- 
wej przez terenowe komendy straży pożarnych w jednost- 
~ kach i instytucjach nie posiadających stanowisk pracy 
głównych inspektorów i inspektorów ochrony przeciwpoża- 
Towej oraz w zakładach i przedsiębiorstwach im podległych 
on, Pol. Nr 21, poz. 270). 


$ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w' życie z dniem 31 grudnia 
"1958 r. ; 


. Jednocześnie tracą moc: 


1) zarządzenie Nr 62 Ministra Budownictwa Miast i Osie- 
dli z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie organizacji 
ochrony przeciwpożarowej w resorcie Ministerstwa 
Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. MBMiO Nr 7, 
poz. 72), 


zarządzenie Nr 138 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 23 czerwca 1954 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 62 w sprawie organizacji ochrony prze- 
 ciwpożarowej w resorcie Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli, 

zarządzenie Nr 291 Ministra Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie 
-organizacji ochrony przeciwpożarowej i zakresu dzia- 
" łania jej komórek w resorcie Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 


pismo okólne Nr 144 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 22 września 1952 r, w sprawie orga- 
nizacji służby ochrony przeciwpożarowej (Dz. Urz. 
MBMiO Nr 18, poz. 210), ń 


5) pismo okólne Nr 23 Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 26 marca 1956 r. w sprawie scentra- 
" lizowania służb ochrony przeciwpożarowej (Dz. Urz. 
 MBMiO Nr 6, poz. 473). 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


118. 


PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 30 grudnia 1958 r, 


sprawie płac w przedsiębiorstwach geologiczno-inży- 
nierskich. 


(Znak: ZP/3/58) 


w związku z uchwałą nr 50a Rady Ministrów z dnia 7 
ca 1958 r. w sprawie płac w przedsiębiorstwach budo- 
ano-montażowych (Mon. Pol. nr 20, poz. 125) oraz w związ- 
s uz protokółem dodatkowym z dnia 30 grudnia 1958 r. 
2 lo Układu Zbiorowego Pracy w Budownietwie z dnia 15 
"Ta a 1958 r., dotyczącym stosowania postanowień Układu 
rzedsiębiorstwach geologiczno-inżynierskich budownic- 
„ po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Za- 
owego Pracowników Budownictwa i EEEN Ma- 


BUD. I PRZEM. MAT, BUD. 


$ 1. Zarządzenie dotyczy pracowników fizycznych i umy- 
słowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach geologiczno- 
inżynierskich, nadzorowanych przez Zarząd Budownictwa 
Wodno-Inżynieryjnego, z wyjątkiem pracowników zatrud- 
nionych przy robotach w zakresie hydrogeologii podstawo- 
wej oraz zatrudnionych w jednostkach, o których mowa 
w załączniku nr 11 do Układu Zbiorowego Pracy w Bu- 
downictwie z dnia 15 marca 1958 r. 


§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedsiębiorstw, o któ- 
rych mowa w $ 1, do stosowania przepisów zarządzania 
nr 42 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie wynagradza- 
nia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach bu- 
dowlano-montażowych (Dz. Urz. MBiPMB nr 3, poz. 16) oraz 
zarządzenia nr 43 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie 
dyscypliny wypłat i nieprzekraczania funduszu płac w bu- 
downictwie, przy ustalaniu zasad wynagradzania, wprowa- 


. dzonych protokółem dodatkowym z dnia 30 grudnia 1958 r. 


do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 
marca 1958 r., dotyczącym stosowania postanowień Układu 
w przedsiębiorstwach geologiczno-inżynierskich budownic- 
twa. 


§ 3. Zasady wynagradzania pracowników umysłowych, 
określone w załączniku nr 2 do Układu Zbiorowego Pracy 
w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. mogą być wpro- 
wadzone w życie od dnia 1 stycznia 1959 r. w przedsię- 
biorstwach, w których pracownicy wyrażą na to zgodę; 
w przedsiębiorstwach, w których pracownicy nie wyrażą 
zgody na wprowadzenie w życie powyższych zasad od 
1 stycznia 1959 r. zasady te powinny być wprowadzone 
w życie najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1959 r. 


§ 4. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Budownictwa 
Wodno-Inżynieryjnego do wprowadzenia w uzgodnieniu 
z Centralnym Urzędem Geolegii i po porozumieniu z Za- 
rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych branżo- 
wego cennika robót akordowych na roboty wiertnicze. 


- $ 5. Oprócz przepisów, określonych w $ 2, w przedsię- 
biorstwach geologiczno-inżynierskich obowiązują: 


1) w sprawie wynagradzania robotników przepisy: 
zarządzenia Nr 50 Ministrą Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 marca 
1958 r. w sprawie cenników robót akordowych 
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Dz. 
Urz. MBiPMB Nr 3, poz. 18), 

zarządzenia Nr 323 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 
1958 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednoli- 
tym cenniku robót akordowych (Mon. Pol. Nr 63, 
poz 388), 

zarządzenia Nr 362 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 lipca 
1958 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za 
roboty murarskie z kamienia (Mon. Pol. Nr 65, 
poz. 389), l 

okólnika Nr 28 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja 1958 r. 
w sprawie reformy płac w budownictwie, 

pisma okólnego Nr 22 Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 
1958 r. dotyczącego wytycznych w sprawie zawie- 


s 
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rania umów o wykonanie robót w akordowo-ryczał- 
towym systemie płac, 

— pisma okólnego Nr 27 Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 czer- 
wca 1958 r. w sprawie stosowania cen akordowych, 

— pisma okólnego Nr 31 Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 


czerwca 1958 r. w sprawie przestrzegania przepisów 


o wynagrodzeniu pracowników; 


w sprawie kwalifikowania, premiowania i nagradza- 
nia pracowników umysłowych przepisy: 

— zarządzenia Nr 13 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 stycznia 
1958 r. w sprawie określenia dla pracowników 
umysłowych wymagań kwalifikacyjnych niezbęd- 
nych-do zajmowania niektórych stanowisk z przed- 
siębiorstwach (Dz. Urz. MBiPMB Nr 1, poz. 4), 

— zarządzenia Nr 60 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 marca 
1958 r. w sprawie tworzenia funduszu premiowego 
i dysponowania nim dla premiowania pracowników 
umysłowych (Dz. Urz. MBiPMB Nr 4, poz. 28), 

— zarządzenia Nr 137 Ministra Budownictwa i Prze- 


mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca | 


1958 r. w sprawie nagradzania pracowników umy- 
słowych zatrudnionych na kierowniczych stanowis- 
kach w- przedsiębiorstwach budowlano-montażo- 
wych (Dz. Urz. MBiPMB Nr 4, poz. 58), zmienione- 
go zarządzeniem Nr 414 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 
listopada 1958 r. w sprawie nagradzania pracowni- 
ków umysłowych, zatrudnionych na kierowniczych 
stanowiskach w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych (Dz. Urz. MBiPMB nr 15, poz. 106), 
— pisma okólnego Nr 25 Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
maja 1958 r. w sprawie stosowania tytułu inży- 
niera; 


3) w sprawie planowania i rozliczania funduszu płac 
przepisy: 
zarządzenia Nr 67 Ministra Budownictwa i Przemy- 
słu Materiałów Budowlanych z dnia 12 kwietnia 
1958 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania 
funduszu płac w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych i ich jednostkach organizacyjnych 
(Dz. Urz. MBiPMB Nr 4, poz. 3). 


6. Zobowiązuje się Departament Planowania i Produk- 
Budowlanej dò dokonania pozornego zwiększenia planu 
iduszu płac pracowników umysłowych na rok 1959:60 
edsiębiorstw, określonych w $ 1, ze względu na zmianę 
sad premiowania. 


37. Pracowników objętych przepisami zarządzenia nie 
»bowiązują przepisy: 


|) zarządzenia Nr 1 Ministra Budownictwa z dnia 19 
sierpnia 1956 r. w sprawie zmiany zasad wynagradza- 
nia pracowników inżynieryjno-technicznych i admini- 
stracyjno-biurowych, zatrudnionych w  Przedsiębior- 
stwie Geologiczno-Inżynierskim Budownictwa Prze- 
mysłowego i podległych mu oddziałach terenowych, 

2) zarządzenia Nr 383 Ministra Budownictwa i Przemy- 
słu Materiałów Budowlanych z dnia 3 września 1958 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników finanso- 
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wo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach 


geologicznych i geologiczno-inżynierskich (Dz. Urz. 
MBiPMB Nr 10, poz. 79). 


§ 8. Wykonanie zarządzenia porucza się Dyrektorowi Za- 
rządu Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i dyrektorom 
przedsiębiorstw. 


§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1959 r. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


PROTOKÓŁ DODATKOWY 
z dnia 30 grudnia 1956 r. 


do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 


"15 marca 1958 r. dotyczący stosowania postanowień Układu 


w przedsiębiorstwach geologiczno inżynierskich budownictwa. 


$ 1. Protokół dodatkowy dotyczy pracowników umysło- 
wych i fizycznych zatrudnionych w  przedsiębiorstwach 
geologiczno-inżynierskich resortu Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


§ 2. Pracowników, określonych w $ 1, obowiązuje Układ 
Zbiorowy Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. 
wraz z załącznikami oraz protokółem dodatkowym z dnia 27 
czerwca 1958 r. w sprawie zasięgu obowiązywania załączni- 
ków do tego Układu w przedsiębiorstwach budowlano-mon- 
tażowych. 


$ 3. W ust. 1 załącznika nr 11 do Układu Zbiorowego 
Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. skreśla się 
wyrazy: „(geologiczno-inżynierskich)”. - 


§ 4. Protokół dodatkowy obowiązuje od dnia 1 stycznia 
1959 r. 


ZARZĄD GŁÓWNY 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 
PRACOWNIKÓW 
BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Przewodniczący Zarządu Głównego 
F. Raduszyński 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


119, 


ZARZĄDZENIE MINISTRÓW: 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ oraz BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 23 grudnia 1958 r. 


zmieniające zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1958 r. w sprawie 
odbioru i przekazywania do użytku budynków mieszkal- 
nych bez wanien i pieców kąpielowych. 


Na podstawie $ 10 uchwały Nr 63 Rady Ministrów z dnia 
6 czerwca 1958 r. w sprawie określenia wysokości kaucji 
i warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach 


nowych i odbudowanych (Mon. Pol. Nr 47, poz. 271) zarzą- RE 


dza się, co następuje: 


Nr 17 


$1. W $ 2 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunal- 
= nej oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 


kt. i przekazywania do użytku budynków mieszkalnych bez wa- 
. . nien i pieców kąpielowych (Dz. Urz. MBiPMB Nr 10, poz. 


80) dodaje się ust. 5 w następującym krzmieniu: 


„5. W przypadku instalowania urządzeń kąpielowych 
przez wykonawców zasadniczych robót budowlanych 
i instalacyjnych na zlecenie udzielone w terminach 
określonych w ust. 2, rozliczenie za dostawę i zainsta- 
lowanie następuje na tej samej podstawie, na jakiej 
rozliczane są roboty inwestycyjne”. 


$ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 26 sierpnia 1958 r. 


u, MINISTER MINISTER 

Ry, BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU GOSPODARKI 

= ~ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH KOMUNALNEJ 
wz W, Kopeć St. Sroka 


120. 


PISMO OKÓLNE nr 59 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 20 grudnia 1958 r. 


w Sprawie ewidencji księgowej wielkowymiarowych 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych 


(Znak: KS-I/D-101/58) 


W związku z pismem okólnym Nr 50 Ministerstwa Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 
pażdziernika 1958 r. w sprawie ewidencji księgowej kon- 
strukcji stalowych i wielkowymiarowych prefabrykowanych 
konstrukcji żelbetowych. (Dz. Urz. MBiPMB Nr 14, poz. 
104) ustala się w porozumieniu z Departamentem Finan- 
sowo-Ekonomicznym, co następuje: 


1. Wielkowymiarowe prefabrykowane konstrukcje żelbe- 
towe, z uwagi na dużą typowość i zamieszczenie ich 
w indeksie materiałowym dla przedsiębiorstw budowla- 
no-montażowych w dziale branżowym 4, należy ewi- 
dencjonować i planować w odróżnieniu od konstrukcji 
stalowych jako materiały normowane (konto 123). 


. Ewidencja konstrukcji stalowych pozostaje, zgodnie 
z ustaleniami powołanego pisma okólnego Nr 50 we- 
dług zasad dotychczasowych na koncie 137 „Materiały 
nienormowane”. 


3. W sprawozdawczości finansowej, sfinansowanie nie- 

~ wbudowanych wielkowymiarowych prefabrykowanych 
konstrukcji żelbetowych oraz konstrukcji stalowych, 
ujętych na końcie 046 „Zleceniodawcy za zaliczki”, 
należy wykonywać w części II pasywów, przy czym 
w części odnoszącej się do konstrukcji żelbetowych 
zaliczka będzie traktowana w zakresie kredytowania 
jako aktualne (zmienne) pokrycie normatywu. 


W zakresie ustalonym niniejszym pismem okólnym 
uchyla się postanowienia pisma okólnego Nr 50 Mi- 
nisterstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych z dnia 22 października 1958 r. w sprawie 
ewidencji księgowej konstrukcji stalowych i wielkowy- 
 miarowych prefabrykowanych konstrukcji  żelbeto- 
wych (Dz. Urz. MBiPMB Nr 14, poz. 104). 
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Zmiany w zakresie ewidencji konstrukcji żelbetowych 
wprowadzone niniejszym pismem okólnym obowiązu- 
ją od dnia 1 lipca 1958 r. 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
S. Wojciechowski 


5. 


121. 


PISMO OKÓLNE nr 60 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 31 grudnia 1958 r. 


w sprawie zasad księgowania wartości budynków mieszkal- 
nych, przekazywanych w zarząd prezydiom rad narodowych. 


(Znak: KS-I/C-100/58) 


W związku z uchwałą Nr 120 Prezydium Rządu z dnia 
8 marca 1952 r. w sprawie zarządu nieruchomości państwo- 
wych zbędnych do wykonania zadań planowych dotychcza- 
sowych użytkowników (Mon. Pol. Nr A-25, poz. 313), uchwa- 
łą Nr 169 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w spra- 
wie zasad i trybu rozdziału mieszkań uzyskanych z publicz- 
nego budownictwa mieszkaniowego na obszarze m.st. War- 
szawy (Mon. Pol. Nr 59, poz. 251), okólnikiem Nr 6 Mi- 
nistra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu rozdziału 
izb uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowe- 
go na terenie kraju, z wyłączeniem m. st. Warszawy, reali- 
zowanego w ramach resortowego planu inwestycyjnego (Dz. 
Urz. MBiPMB Nr 2, poz. 13) oraz pismem okólnym Nr 48 
Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych z dnia 27 września 1958 r. w sprawie zachowania 
dyspozycyjności lokalami mieszkalnymi, przekazywanymi 
prezydiom rad narodowych (Dz. Urz. MBiPMB Nr 12, poz. 


| 96), Ministerstwo. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 


dowlanych, Departament Księgowości, w porozumieniu 

z Departamentem Inwestycji i Zarządem Budżetowo-Admi- 

nistracy jnym, ustalą następujące zasady księgowania, zwią- 

zane z przekazywaniem nieruchomości mieszkalnych pre- 
zydiom rad narodowych: 
1. Zgodnie z przepisem $ 4 powołanej uchwały Nr 120 
Prezydium Rządu — przekazanie budynków mieszkal- 
nych następuje według protokółu zdawczo-odbiorczego, 
który stanowi podstawę wyksięgowania wartości tych 
budynków z majątku trwałego strony przekazującej. 

. Przebieg księgowania w jednostce przekazującej po- 

winien być następujący: 

Wn 031 „Fundusz statutowy” 

Ma 001 „Środki trwałe” — wg wartości brutto 
i 

Wn 003 „Umorzenie środków trwałych” 

Ma 031 „Fundusz statutowy” 

Przekazanie administracji ukończonych i oddanych do 
użytku budynków mieszkalnych terenowym zarżądzom 
budynków mieszkalnych, o którym mowa w $ 3 okól- 
nika- Nr 6 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych, należy rozumieć jako przeka- 
zanie zarządu tymi budynkami. 

4. W przypadku przekazania budynków mieszkalnych 
prezydiom rad narodowych w zarząd, należy wartość 
ich wyksięgować z majątku trwałego strony przekazu- 
jącej nawet wtedy, jeżeli strona ta zachowuje prawo 
dyspozycji lokalami mieszkalnymi w tych budynkach, 


U 
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. Budynki mieszkalne, przekazywane w zarząd miejskim 
zarządom budynków mieszkalnych w trybie uchwały 
Nr 120 Prezydium Rządu lub okólnika Nr 6 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
figurujące dotychczas w majątku trwałym przedsię- 
biorstw, należy na podstawie sporządzonego protokółu 
zdawczo-odbiorczego, wyksięgować zgodnie z postano- 
wieniem ust. 1. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
S. Wojciechowski 


| R E S E E 
KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Nr 73 z 13.XIL.58 r. poz. 366 rozporządzenie Ministra 
Finansów z 1.XII.58 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat 
awiązanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towa- 
rowych; 


poz. 367 rozporządzenie Ministrów iPracy i Opieki Społecz- 
nej oraz Zdrowia z 27.X1.1958 r. w sprawie organizacji, 
szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji 
lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kie- 
rowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad 

*"ynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy dzia- 
"lacych w zakresie orzecznictwa lekarskiego; 


poz. 368 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
Z dnia 27.X1.58 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie iza- 
liczania do jednej z grup inwalidów. 


W Nr 75 z 20.XII.58 r. poz. 382 ustawę z dnia 2.X11.58 r. 
6 „rędytach dodatkowych na 1958 r. 


W Nr 76 z 22.X1I,58 r. poz. 388 rozporządzenie Rady Mi- 
ustrów z dnia 12.XII.58 r. w sprawie wykonywania mię- 
azynarodowego przewozu drogowego autobusami i samo- 
odami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju; 


poz. 395 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
15.XII.58 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 
pnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania 
prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania 
projektów (planów) tych robót; 


W Nr 77 z 31.XIL.58 r. poz. 396 ustawę z dnia 2.XII.58 r. 
0 zmianie ustawy z dnia 15.X11,51 r. o orzecznictwie karno- 
administracyjnym; 

poz. 397 ustawę z dnia 20.XII.58 r. o samorządzie robot- 
niczym; 


poz, 398 ustawę z dnia 21.XII.58 r. o szczegółowym try- 
bie ściągania zaległości z tytułu zobowiązań właścicieli nie- 
ruchomości wobec Państwa; 


poz. 399 ustawę z dnia 21.XII.58 r. o funduszu zakłado= 
«ym na rok 1959; 


poz. 400 ustawę z dnia 21.XII.58 r. o prowizorium budże- 
towym na I kwartał 1959 r. 


‘oz, 403 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.X1T.58 r. 
| Ax sprawie opłat pobieranych przy wydawaniu pozwoleń na 
działalność zawodową w zakresie projektowania w budow- 
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W Monitorze Polskim ogłoszono: 

W Nr 97 z 19.XII.58 r. poz. 531 uchwałę Rady Ministrów 
Nr 426 z 8.X1.58 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem 
jakości; 

poz. 532 uchwałę Rady Ministrów Nr 445 z 17.X1.58 r. 
w sprawie zaopatrzenia rynku w materiały budowlane; 


poz. 535 zarządzenie Ministra Finansów z 5.XIL.58 r. 
w sprawie określenia warunków wymiany znaczków skar- 
bowych wycofanych z obiegu oraz w sprawie rozliczenia 
się z zaliczek w znakach wartościowych. 


W Nr 98 z 27.X11.58 r. poz. 538 zarządzenie Ministra Fi- 
nansów z 11.XII.58 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu 
statutowego w  przedsiębiorstwach państwowych; 


l poz. 539 zarządzenie Ministra Finansów z 12.XII.58 r. 


w sprawie trybu gromadzenia, wydatkowania i ewidencji 
środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasad spra- 
wozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami; 


poz. 540 zarządzenie Ministra Finansów z 15.XII.58 r. 
w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem za- 
kładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami pań- 
stwowymi. 


W Nr 99 z 29.XII. 58 r. poz. 545 zarządzenie Ministra Leś- 
nictwa i Przemysłu Drzewnego z 15.XII.58 r. w sprawie 
szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach, 
uzgodnieniach dostaw i branżowych warunków dostaw 
drewna i wyrobów z drewna. 


W Nr 100 z 31.XIL.58 r. poz. 548 zarządzenie Ministra Fi- 


nansów z 12.XIL.58 r. w sprawie ustalenia właściwości ban- 
ków państwowych w zakresie finansowania inwestycji 
i kapitalnych remontów; 


poz. 550 zarządzenie Ministra Komunikacji z 15.X11.58 r. 
w sprawie zasad i trybu rozliczeń za roboty budowlano= 
montażowe komunikacyjne wykonywane przez przedsiębior- 
stwa państwowe; 


poz. 552 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyj- 
nego z 27.XI1.58 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych 
przez Polski Komitet Normalizacyjny nonm państwowych. 


KOMUNIKAT I 


Zostały wydane a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 


Zarządzenia Ministra: 


Nr 45 z 18.1I158 r. znak: ZP8/K/1074/58 w sprawie likwi- 
dacji Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego przy Zakładach 
Szklarskich „Hortensja? w Piotrkowie Trybunalskim. 


Nr 421 z 11.XII.58 r. Znak: OR3/58 'w sprawie utworzenia 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Tarnobrzeskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane. 


Nr 422 z 12.XIL58 r. Znak: OR/58 w sprawie utworzenia 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzkie Przed- 
j-siębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego. 


| Nr 425 z 13.XII.58 r. Znak: OR4-15-153/58 w sprawie utwo- 
ı rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady 
| Stolarki Budowlanej w Gnieznie, 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT, BUD. 


Nr 426 z 13.XI1.58 r. Znak: OR4-15-155/58 w sprawie utwo- 
rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady 
Stolarki Budowlanej w Warszawie. 


Nr 427 z 13.XII.58 r. Znak: OR4-15/154/58 w sprawie utwo- 
rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wytwór- 
nia Stolarki Budowlanej we Wrocławiu. 

Nr 428 z 13.XIL58 r. Znak: OR/58 w sprawie przekazania 
betoniarni w Gogolinie. 


Nr 429 z 13.X1I1.58 r. Znak: OR/58 w sprawie przekazania 
Wytwórni Prefabrykatów w Gryfinie. 


Nr 432 z 23.XII.58 r. Znak: PL/5/8158/58 w sprawie dyscy- 
pliny płac w gospodarce narodowej. 


Nr 433 z 24.X11.58 r. Znak: OR3/58 w sprawie utworzenia 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląskie 
Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu. 


Nr 434 z 24.XIL.58 r. Znak: ZBAI-01/58 w sprawie powo- 
łania Komisji Inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dla przepro- 
wadzenia rocznej inwentaryzacji w 1958 r. 


Nr 437 z 27.XI1.58 r. Znak: ZP-2-II-s/58 w Sprawie zmiany 
zasad wynagradzania robotników i pracowników umysło- 
wych) zatrudnionych w zakładach pracy przemysłu szklar- 


kiego nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu | 


Szklarskiego w Sosnowcu. 


Nr 439 z 29.X1I.58 r. Znak: OR/58 w sprawie zmiany naz- 
wy, zakresu działania i podporządkowania przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą „Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Transportowe Budownictwa Nr 1. 


Nr 440 z 30.XI1.58 r. Znak: PL/III/1958 w sprawie dalszych 
~ prac nad uporządkowaniem spraw zatrudnienia w państwo- 
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Telefon Redakcji: 
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š Telefon Administracji: 

Í Centrala 21-05, wewn. 556. 

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
-Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych —— pre- 
numerata roczna zł 42,—. Cena pojedynczych egzemplarzy 
niezależnie od objętości zł 2,—. Wpłacać należy do Naro- 
_ dowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie 
RS na konto: „Ministerstwo Budownictwa — Zarząd Budżetowo- 
Administracyjny nr 1529-91-867, cz. 6., Dz. 5, Rozdz. 19”. 


Cena zł 2— 


ła, Zakł. Graf. „Tamka”, W-wa. 6000. Zam. 102/59. 


o 
wych _przedsiębiorstwach 
centralnie, 


przemysłowych planowanych 


nia Śląskiego Zarządu Budownictwa Miejskiego oraz przed- 4 
siębiorstw Wojewódzkiej Radzie Narodcwej w Katowicach. vg 
Nr 444 z 30.XII.58 r. Znak: OR3-25/58 w sprawie zmiany | 
nazwy i podporządkowania Opolskiego Przedsiębiorstwa © 
Budownictwa Miejskiego. 


Nr 445 z 13.XIL58 r. Znak: OR4-4-200/58 w sprawie prze- | 
kazania kaflarni Lubsko. s 


Polecenia stużbowe Ministra: 


Nr 50 z 16.XII.58 r. Znak: ZInst. Przem./58 w sprawie dru- 
giego etapu prac nad planem perspektywicznym budow- 
nictwa. 

Nr 51 z 18.XII.58 r. Znaki ZP/58 w sprawie analizy i kon- 
troli płac w biurach. projektowych. 


Nr 52 z 31.XII.58 r. Znak: PL/58 w sprawie realizacji 
w 1959 r. robót budowlano-montażowych na terenie miasta 
Świnoujścia, 


i% 


SPROSTOWANIE 


W Dzienniku Urzędowym Nr 14/58, poz. 104 w piśmie 
okólnym Nr 50 w ust. 8 ostatnie zdanie powinno mieć 
brzmienie: „Pozostałe przedsiębiorstwa stosują podany wy- 
żej sposób ewidencji konstrukcji od dnia 1 lipca 1958 r.” 


OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM 


i (miejsce na adres odbiorcy) 


Adres zwrotny: Warszawa, ul. Żurawia 3/5 


W-10. 


